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ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
Osallistujat<br>
Nimi<br>
Wederhorn Yrjö<br>
Upola Seija<br>
Jänisniemi-Honkala Mari<br>
Kallio Jarmo<br>
Kilpinen Kari<br>
Saksinen Kaisa<br>
<br>
Tehtävä<br>
puheenjohtaja<br>
varapuheenjohtaja<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
<br>
Poissa<br>
<br>
Saari Joni<br>
<br>
jäsen<br>
<br>
Muut läsnä<br>
<br>
Lalla Riitta<br>
Kaukoranta Annikki<br>
Hirvonen Harri<br>
Stenhammar Arja<br>
<br>
kh:n edustaja<br>
nuorisovalt.edustaja<br>
esittelijä, tekninen johtaja<br>
sihteeri, talouspäällikkö<br>
<br>
Läsnä<br>
<br>
Lisätiedot<br>
<br>
Allekirjoitukset<br>
Yrjö Wederhorn<br>
Puheenjohtaja<br>
Käsitellyt asiat<br>
<br>
Arja Stenhammar<br>
Pöytäkirjanpitäjä<br>
<br>
63 - 71 §<br>
<br>
Pöytäkirjan tarkastus<br>
Tarkastuspvm 24.9.2019<br>
<br>
Tarkastuspvm 24.9.2019<br>
<br>
Kaisa Saksinen<br>
<br>
Kari Kilpinen<br>
<br>
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä<br>
Asikkalan kunnan internet-sivuilla 27.9.2019<br>
Virka-asema ja allekirjoitus<br>
<br>
Talouspäällikkö<br>
Arja Stenhammar<br>
Lisätietoja antavat<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Talouspäällikkö Arja Stenhammar, puh. 044 778 0048,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
2/28<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 63<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
3/28<br>
<br>
24.09.2019<br>
<br>
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen<br>
TEKNLTK § 63<br>
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään viittä päivää ennen kokousta.<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kokouskutsu on toimitettu 18.9.2019 lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle, palvelualuejohtajalle sekä nuorisovaltuutetulle kunnan<br>
hallintosäännön mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti<br>
koollekutsutuksi ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 64<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
4/28<br>
<br>
24.09.2019<br>
<br>
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen<br>
TEKNLTK § 64<br>
Hallintosäännön 123 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen<br>
päättämällä tavalla. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja siihen<br>
liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen pidetään nähtävänä kunnan<br>
verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti.<br>
Kokouspöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa<br>
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kokouspöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen kuitenkin viimeistään<br>
neljäntenä työpäivänä kokouksesta.<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenet Kaisa Saksisen ja Kari Kilpisen.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Saksinen ja Kari Kilpinen.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
§ 65<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
5/28<br>
<br>
24.09.2019<br>
<br>
Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta<br>
2020-2023<br>
688/08.00.00/2019<br>
TEKNLTK § 65<br>
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja<br>
liikenteen suunnitelma vuosille 2020-2023 on valmistunut keväällä.<br>
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat, yhteensä 46<br>
kuntaa. Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa kuvataan koko alueen tienpidon talouden ja toiminnan reunaehdot, painopisteet ja tavoitteet suunnitelmakaudella. Nelivuotinen suunnitelma päivitetään<br>
vuosittain.<br>
ELY-keskuksen hankkeita suunnitelmakaudella 2020-2023 on Asikkalassa:<br>
Nro<br>
<br>
Hankkeen nimi<br>
<br>
Hankeperustelut<br>
<br>
Kevyen liikenteen hankkeet<br>
61<br>
Mt 313 Anianmetsä-Loukkuharju jkp-tie Työmatkojen turvallisuuden parantaminen<br>
Siltojen peruskorjaukset<br>
58<br>
Vt 24 Rajamäen akk U-2690<br>
59<br>
Vt 24 Kaarsillan akk U-2691<br>
<br>
Sillan peruskorjaus<br>
"<br>
<br>
ELY-keskus on pyytänyt lausunnot ja kommentit suunnitelmasta lokakuun loppuun mennessä. Annettava lausunto voidaan ottaa huomioon seuraaviin suunnitelmiin.<br>
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2020-2023 on luettavissa sähköisenä internetosoitteessa www.tienpidonsuunnitelma.fi sekä ELY-keskuksen internetsivujen kautta:<br>
www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenne .<br>
Suunnitelmassa Asikkalan alueella on pieniä kohteita lukumääräisesti useita verrattua Päijät-Hämeen muuhun tiestöön.<br>
Tekninen lautakunta pitää todella hyvänä, että klv välillä Anianmetsä-Loukkuharju on mukana tässä esityksessä. Tämä mahdollistaa<br>
kevyenliikenteen yhteyden jatkamisen talkoohankkeena Vierumäelle<br>
asti<br>
Esityksessä näyttää olevan jo toteutettuja kohteita kuten Rajamäen<br>
alikulkukäytävä yms.<br>
Vt 24 kehittäminen on ollut pitkään esillä ja siihen on tehty useita toteutumatta jääneitä suunnitelmia. Valtatien kehittäminen tukisi AsikPtk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 65<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
6/28<br>
<br>
24.09.2019<br>
<br>
kalan uutta joukkoliikenneratkaisua sekä joukkoliikenteen kehittämistä ja mahdollistaisi myös kevyen liikenteen kehittymisen Asikkalan ja Lahden välillä.Tämän kohteen lisääminen suunnitelma vuosille<br>
on erittäin tärkeää<br>
Peruskorjauksen tarpeessa on Asikkalan alueella todella paljon kohteita mm. Kanavatien (mt 14137 ) päällystäminen ja peruskorjaus,<br>
Kalkkistentien (3124) perusparantaminen sekä Anianpellontie (mt<br>
313) Mikkolantien ja Vesivehmaantien välisen osuuden rakenteen<br>
parantaminen sekä päällystys.<br>
Asikkalan kunnan alueella on paljon alempiasteista tieverkkoa, joka<br>
vaatii pikaista kunnostamista.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta antaa yllä olevan lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2020-2023.<br>
<br>
Asian käsittely kokouksessa<br>
Kari Kilpinen esitti ja lautakunta hyväksyi yksimielisesti, että<br>
ehdotukseen lisätään mt 317 Reiviläntien ja Pukalantien välisen<br>
tieosuuden geometrian parantaminen liikenteen vaarallisuuden<br>
vuoksi.<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kari Kilpisen esittämällä<br>
lisäyksellä.<br>
_________<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 66<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
7/28<br>
<br>
24.09.2019<br>
<br>
Puhtaanapidon tarvikkeiden hankintapäätös kaudelle 2020-2024<br>
713/02.08.00/2019<br>
TEKNLTK § 66<br>
KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliitto ry:n omistama vuonna<br>
2008 perustettu valtakunnallinen yhteishankintayksikkö ja on ollut<br>
laajin ja kattavin toimija kuntasektorilla. KL-Kuntahankinnat ja valtion<br>
hankintayhtiö Hansel yhdistyivät 1.9. 2019 muodostaen kattavan julkisen sektorin hankintayhtiön. Kuntahankintojen nykyinen puitesopimus puhtaanapitotarvikkeista ja aineista on voimassa kevääseen<br>
2020. Hansel on ilmoittanut että sitovat ilmoittautumiset uuteen puitesopimukseen liittymiselle pitää tehdä viimeistään 31.10.2019. Uusi<br>
sopimus on tarkoitus tehdä kahdeksi vuodeksi sekä kahdeksi optiovuodeksi (2+1+1) eli yhteensä neljän vuoden pituiseksi, vuosiksi<br>
2020-2024.<br>
Tukipalvelupäällikkö esittää, että Asikkalan kunnan puhtaanapidon<br>
tarvikkeiden osalta tehdään päätös liittyä uuteen puitesopimukseen.<br>
Nykyisessä puitesopimuksessa on huomioitu myös tuotteiden kotimaisuus ja kaikissa tuoteryhmissä on sopimuksen piirissä myös kotimainen vaihtoehto.<br>
Puitesopimuksen hyödyt<br>
<br>
Laatuvarmuus: tuotteet tiukkojen laatu- ja pakkauskriteerien<br>
mukaisia<br>
<br>
Kustannussäästöt: isojen volyymien aikaansaama hintaetu, kokonaissäästöt 5-15 % (KL-kuntahankintojen laskelma)<br>
<br>
Ajansäästöt: vähemmän asiointia tavarantoimittajien kanssa,<br>
yksi toimittaja jonka kautta kaikki tuoteryhmät tilattavissa.<br>
<br>
Asiantuntijatuki: vaativat kilpailutusprosessit pois omilta harteilta<br>
<br>
Riskittömyys: ei huolta markkinaoikeusasioista<br>
<br>
Logistiikka: vähemmän tavarantoimittajia, selkeämpi tilaustenkäsittely<br>
<br>
Ympäristö: vähemmän tavaratoimituksia, vähemmän ilmansaasteita, enemmän ympäristöystävällisiä aineita ja tarvikkeita<br>
valikoimassa. Myös kotimaisia aineita tarjolla.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tukipalvelupäällikkö Minna Pettinen, puh. 044 778 0215, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Tekninen lautakunta päättää, että Asikkalan kunnan puhtaanapidon<br>
tarvikkeiden hankintaa jatketaan 2020 alkaen Hanselin puitesopimuksella. Satunnaisia pienhankintoja voidaan myös tehdä paikallisesti puitesopimuksen ulkopuolelta.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 66<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
24.09.2019<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
8/28<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 67<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
9/28<br>
<br>
24.09.2019<br>
<br>
Valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 3.9.2019 § 61 / Vääksyn Yhteiskoulun<br>
rakennushanke, purkulupa A-osa<br>
676/10.03.00/2019<br>
TEKNLTK § 67<br>
Rakennustarkastaja on myöntänyt 18.6.2019 § 105 Vääksyn Yhteiskoulun A-osan purkuluvan. Päätökseen tyytymättömällä on ollut oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.<br>
Purkuluvasta ovat tehneet yksityishenkilö ja Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ry oikaisuvaatimuksen ympäristölautakunnalle.<br>
Ympäristölautakunta on päätöksellään 3.9.2019 § 61 kumonnut rakennustarkastajan purkulupapäätöksen perusteluna, että A-osa on<br>
suojattu sr-2 -osayleiskaavamerkinnällä ja rakennus täyttää suojelun<br>
edellytykset.<br>
Rakennustarkastaja on saanut kohteen sr-2 merkintään lain edellyttämät lausunnot sekä tutustunut kohteeseen. Tekninen lautakunta<br>
toteaa, että rakennustarkastaja on tehnyt perusteellista työtä sekä<br>
esittänyt tarkkaan harkiten kohteen purkamista.<br>
Tekninen lautakunta toteaa myös, että kohteessa on tehty rakennushistoriaselvitys, jossa todetaan kohteen olevan paikallisesti merkittävä, mutta irti rakenteesta ja selvästi se ei ole alkuperäisessä<br>
asussaan eikä sillä selvityksen mukaan ole maakunnallista tai valtakunnallista merkittävyyttä.<br>
A-osasta on tehty myös korjaustarveselvitys Berater Oy:n toimesta,<br>
jossa sen korjausaste nousee 95 % ja kustannukset 4,2 milj.euroon.<br>
Tässä vaiheessa rakennukselle ei ole halukkaita ostajia, käyttäjiä tai<br>
ylläpitäjiä.<br>
Esityslistan oheismateriaalina on rakennustarkastajan päätös<br>
18.6.2019 § 105 sekä ympäristölautakunnan päätös 3.9.2019 § 61.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta päättää, että se tekee valituksen hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan päätöksestä 3.9.2019 § 61, jossa<br>
ympäristölautakunta on virheellisin perustein kumonnut rakennustarkastajan päätöksen 18.6.2019 § 105 A-osan purkamisesta.<br>
Perusteet purkamiselle kirjattu rakennustarkastajan päätöksessä ja<br>
huomautuksiin annetussa teknisen johtajan vastineissa. Sen lisäksi<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
§ 67<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
10/28<br>
<br>
24.09.2019<br>
<br>
ympäristölautakunnan päätös on vastoin Asikkalan kunnan hallintosääntöä, jossa purkamisesta päättää tekninen lautakunta ja ympäristölautakunnan päätös estää hallintosäännön toteutumisen.<br>
Tekninen johtaja oikeutetaan laatimaan valitusasiakirjat sekä toimittamaan ne hallinto-oikeuteen määräaikaan mennessä.<br>
Asian käsittely kokouksessa<br>
Kari Kilpinen esitti, että Asikkalan kunnan tekninen lautakunta yhtyy<br>
Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ry:n valitukseen ja ympäristölautakunnan päätökseen kumota rakennustarkastajan purkulupapäätös. Kaisa Saksinen kannatti Kari Kilpisen esitystä.<br>
Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi Kari Kilpisen tehneen esittelijän esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen, joten asia oli<br>
ratkaistava äänestämällä.<br>
Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki<br>
seuraavan äänestysesityksen: "Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, vastaavat vuorollaan JAA ja ne, jotka kannattavat Kari Kilpisen<br>
tekemää esitystä, vastaavat EI." Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan äänestysesitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA- ääntä (Jänisniemi-Honkala, Kallio, Upola, Wederhorn) ja<br>
2 EI-ääntä (Kilpinen, Saksinen).<br>
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jonka mukaan tekninen<br>
lautakunta hyväksyi esittelijän esityksen.<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 59<br>
§ 194<br>
§ 68<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
11/28<br>
<br>
28.08.2019<br>
02.09.2019<br>
24.09.2019<br>
<br>
Vääksyn Yhteiskoulun elinkaarihanke / valtuuston kanta A-osasta<br>
263/00.01.00/2018<br>
TEKNLTK § 59<br>
Valtuusto päätti 4.6.2018, että Vääksyn Yhteiskoulu puretaan ja korvataan uudisrakennuksella, haetaan A-osalle purkulupa ja tilannetta<br>
tarkastellaan uudelleen sen jälkeen.<br>
Hankkeen kokonaiskustannusarvio muotoutuu tilaohjelman mukaan<br>
ja arvioidun neliöhinnan oletetaan olevan 2000 – 2200 euroa. Tähän<br>
ei sisälly vanhan koulun purkukustannukset. Kokonaiskustannukset<br>
hankkeelle on arvioitu 16 mil. euroksi. Päätös on lainvoimainen,<br>
mutta siitä on tehty Korkeimpaan hallinto-oikeuteen purkuvaatimus.<br>
Rakennustarkastaja on myöntänyt luvat A-osan sekä B, C ja D-osan<br>
purkamiselle 18.6.2019. Purkuluvista on tehty oikaisuvaatimukset,<br>
jotka käsitellään ympäristölautakunnassa. Maakuntamuseo eikä<br>
ELY- keskus ole tehneet oikaisuvaatimusta asiasta.<br>
Elinkaarihanke on nyt neuvotteluvaiheessa, jossa alustavaa tilan<br>
käyttöä sisä- että ulkotilojen osalla suunnitellaan. Hankkeen eteenpäin vieminen edellyttää, että piha-alueen suunnitelmissa olisi voitava tiedostaa lopputilanne eli onko A-osa olemassa myös koulun valmistumisen seuraavina vuosina.<br>
A-osan purkamista on myös kysytty opettajilta ja heistä, jotka mielipiteensä ilmaisivat, on suurin osa purkamisen kannalla. Syyksi he sanovat, etteivät usko korjauksen onnistumiseen.<br>
VYK-työryhmä on myös esittänyt kohteen purkamista ja valtaosaltaan tuo mielipide perustui epäilyyn kohteen kunnostuksen onnistumisesta. Kohteen soveltuminen huonosti uuden koulun käyttöön oli<br>
toinen työryhmän päätökseen vaikuttanut peruste.<br>
A-osan rakennuksen mahdollisesti jäädessä paikoilleen, on sille<br>
osoitettava uutta käyttöä, joka voi myös kustannuksellaan investoida<br>
ja ylläpitää tuota rakennusta.<br>
Kohteen puolustajat katsovat kohteen olevan rakennushistoriallisesti<br>
arvokas sekä omaavan paikallista historiallista arvoa. Koulurakennuksen paikallinen arvo on heidän mielestään huomattava.<br>
Koulurakennuksella on paikallista arvoa, mutta valmistelijan mielestä<br>
on kuitenkin suurempi painoarvo annettava uuden oppimisympäristön ja siinä toimivan pihan rakentamiseksi Asikkalan Yhteiskoulun<br>
oppilaille sekä uuden kiinteistön muille käyttäjille.<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
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Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta pyytää Asikkalan kunnanvaltuustolta<br>
kannanottoa Vääksyn Yhteiskoulun A-osan purkamisesta, joka<br>
tuodaan teknisen lautakunnan päätettäväksi valtuuston kannanoton<br>
jälkeen.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
KHALL § 194<br>
Tekninen lautakunta on pyytänyt valtuuston kannanottoa Vääksyn<br>
Yhteiskoulun A-osan purkamisesta. Kunnan hallintosäännön toimivaltataulukon (s. 72) mukaan lautakunnan hallinnassa olevien rakennusten purkamisesta päättää tekninen lautakunta.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää palauttaa asian takaisin teknisen lautakunnan valmisteltavaksi valmisteltua päätösesitystä varten.<br>
Asian käsittely kokouksessa:<br>
Kunnanhallitus päätti ottaa yksimielisesti tämän asian käsiteltäväksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
TEKNLTK § 68<br>
Kunnanhallituksen päätöksen mukaan tulee teknisen lautakunnan<br>
tehdä valmisteltu päätösesitys Vääksyn Yhteiskoulun A-osan purkamisesta, koska toimivalta on hallintosäännön mukaisesti teknisellä<br>
lautakunnalla.<br>
Valtuusto päätti 4.6.2018, että Vääksyn Yhteiskoulu puretaan ja korvataan uudisrakennuksella sekä haetaan A-osalle purkulupa ja tilannetta tarkastellaan uudelleen sen jälkeen.<br>
Tekninen johtaja haki A-osan sekä B,C ja D-osien purkamista<br>
4.12.2018. Tekninen lautakunta päätti 26.3.2019, että A-osan rakennuksen purkamispäätös siirretään tulevaisuuteen, mutta purkulupa<br>
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<br>
haetaan. Rakennustarkastaja on myöntänyt luvan A-osan sekä B, C<br>
ja D-osan purkamiselle 18.6.2019<br>
A-osan purkamisesta tehtiin oikaisuvaatimukset, joka käsiteltiin ympäristölautakunnassa. Ympäristölautakunta kumosi rakennustarkastajan myöntämän purkuluvan 3.9.2019.<br>
Maakuntamuseo eikä ELY- keskus ole tehneet oikaisuvaatimusta<br>
asiasta.<br>
VYK-työryhmä on myös esittänyt kohteen purkamista ja valtaosaltaan tuo mielipide perustui epäilyyn kohteen kunnostuksen onnistumisesta. Kohteen soveltuminen huonosti uuden koulun käyttöön oli<br>
toinen peruste. Rakennuksen jäädessä paikoilleen on sille osoitettava uutta käyttöä, joka voi myös kustannuksellaan ylläpitää rakennusta.<br>
Kohteen puolustajat katsovat kohteen olevan rakennushistoriallisesti<br>
arvokas sekä omaavan paikallishistoriallista arvoa.<br>
Koulurakennuksella on paikallista arvoa, mutta esittelijän mielestä<br>
on kuitenkin suurempi painoarvo annettava uuden oppimisympäristön ja siinä toimivan pihan rakentamisella Asikkalan Yhteiskoulun<br>
oppilaille sekä kiinteistön muille käyttäjille. Piha-alueen rakentaminen ja parkkipaikkojen sijoittaminen, A-osan jäädessä paikalleen, on<br>
vaikeaa. Koulualueelle ei voi myöskään houkutella esim. yhdistystai yritystoimintaa, koska koulualueella ei voi pyöriä ulkopuolista väkeä, kun kyseessä pitää olla turvallinen koulualue.<br>
Vääksyn yhteiskoulun A-osasta on tehty rakennushistoriaselvitys ja<br>
siitä johtopäätöksiä;<br>
5. JOHTOPÄÄTÖKSET<br>
5.1 Ympäristöanalyysi<br>
Vääksyn Yhteiskoulu rakennettiin Päijänteen ja Vesijärven välisen<br>
harjumuodostuman Aurinkovuoren itärinteelle, yhdelle taajaman korkeimmista paikoista. Vaikka koulu rakennettiin hyvin merkittävälle ja<br>
näkyvälle paikalle kahden suuren tien läheisyyteen, ei se nykyisin<br>
ole nähtävissä Asikkalantielle eikä valtatielle. Valtatieltä katsottaessa rakennus jää maastonmuotojen ja kasvillisuuden peittoon. Asikkalantien suunnalta katsottuna koulu jää laajennusosien taakse.<br>
Vääksyn Yhteiskoulun taajamakuvalliset arvot jäävät vähäisiksi.<br>
5.2 Kohteen harvinaisuus, tyypillisyys ja edustavuus<br>
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Vääksyn Yhteiskoulun A-osa edustaa myöhäistä pohjoismaista klassismia, jossa klassistisia aiheita on käytetty niukemmin ja sen ulkoasu on yksinkertaisempi kuin varhaisemmat klassismin rakennukset.<br>
Säilyneitä 1920-luvun klassismin piirteitä koulurakennuksessa ovat<br>
muun muassa sileä ja rapattu julkisivu sekä aikakaudelle tyypilliset<br>
koristeet julkisivuissa (medaljongit, liseenimäiset aiheet julkisivuissa<br>
ja monikulmaiset kasettiaiheet ala-aulan katossa). Koulurakennuksen alkuperäinen aumakatto on uusittu ja sitä on yksinkertaistettu,<br>
ikkunat on uusittu alkuperäistä puitejakoa noudattaen ja ulko-ovet<br>
on uusittu alkuperäisten kaltaisiksi. Muutoksista huolimatta alkuperäiset tyylipiirteet ovat edelleen tunnistettavissa ja rakennus on rakennustaiteellisesti rakentamisajankohtansa edustava esimerkki.<br>
Vuonna 1929 alkaneen taloudellisen laman vuoksi kouluja ei Suomessa rakennettu 1930-luvun alussa yhtä paljon kuin aikaisemmin.<br>
Tämä näkyi myös Asikkalassa, jossa 1930-luvulla valmistui ainoastaan Vääksyn Yhteiskoulu (1931), Äinää-Vähimaan koulu (1930) sekä Viitailan koulu 1936. Ennen lamaa vuonna 1927 valmistui Kalkkisten puukoulun viereen kivikoulu. Vääksyn Yhteiskoulu ja Kalkkisten kivikoulu ovat Asikkalan ainoita 1900-luvun alussa rakennettuja<br>
ja edelleen toiminnassa olevia kivikouluja. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä mallipiirustuksista rakennettuja puukouluja on kunnassa<br>
edelleen jäljellä useita. Vääksyn Yhteiskoulua voidaan siis pitää<br>
omassa luokassaan harvinaisuutena ja se edustaa rakentamistavaltaan harvinaista koulutyyppiä Asikkalassa.<br>
Arkkitehti Toivo Salervo toimi kouluhallituksen arkkitehtinä ja suunnitteli lukuisia oppi- ja kansakouluja sekä kansanopistorakennuksia<br>
ympäri Suomen. Suurin osa Salervon suunnittelemista koulurakennuksista on valmistunut 1920-1930-lukujen aikana, kuten myös<br>
Vääksyn Yhteiskoulu. Vääksyn Yhteiskoulu on tyypillinen esimerkki<br>
kokeneen koulusuunnittelijan laatimista suunnittelutöistä. Päijät-Hämeen alueelle Salervo on tiettävästi suunnitellut ainoastaan kolme<br>
koulua.<br>
Asikkalantien varressa sijaitseva kokonaisuus on rakentunut osa<br>
kerrallaan ja muodostaa mielenkiintoisen ja kerroksellisen esimerkin<br>
kouluarkkitehtuurista. Valmistuessaan rakennus oli Vääksyn ensimmäinen kivirakennus ja yksi merkittävimmistä rakennushankkeista<br>
Asikkalassa.<br>
5.3 Kohteen alkuperäisyys ja historiallinen todistusvoimaisuus<br>
Ulkoasultaan Vääksyn Yhteiskoulun A-osa on säilynyt miltei alkuperäisen näköisenä, vaikka julkisivuissa on tehty useita muutoksia. Ulkoasun huomattavin muutos on 1990-luvun lopulla toteutettu yhdysPtk:n tark.<br>
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käytävän rakentaminen itäjulkisivulle. Tämä muutos muutti alkuperäisen sisäänkäynnin ulkoasua ja poisti yhden ikkunan käytöstä. Alkuperäistä kattomallia on yksinkertaistettu, rakennettu lisää hormeja<br>
ja väriä vaalennettu. Ikkunat on uusittu alkuperäistä puitejakoa noudattaen, nykyiset puitteet ovat kuitenkin alkuperäisiä leveämmät ja<br>
nykyinen väri on valkoinen. Ulko-ovet on uusittu alkuperäisen mallin<br>
mukaisesti. Julkisivujen materiaalit, jäsentely sekä julkisivujen detaljit (medaljongit, ikkunoiden väliset liseenit) ovat säilyneet hyvinä esimerkkeinä rakentamisajankohdan tyylipiirteistä. Rakennuksen alkuperäinen perushahmo on edelleen havaittavissa kattomuutoksesta,<br>
ikkunoiden uusimisesta ja julkisivujen osittaisesta värityksen vaihtumisesta huolimatta.<br>
Sisätiloissa tilahahmo on pääosin säilynyt alkuperäisenä. Yhdyskäytävän rakentaminen 1990-luvun lopulla sekä kellarikerroksen väliseinämuutokset 2000-luvulla ovat vähäisessä määrin muuttaneet tilajakoa. Sisätiloissa toteutettiin 1990-luvun lopulla merkittävä saneeraus, jonka ajalta suurin osa materiaaleista on. Luokkahuoneiden<br>
väliovet ovat alkuperäisiä. Luokissa on myös säilynyt alkuperäisiä liitutauluja sekä irtokalusteita. Porrashuoneessa on alkuperäiset pinnakaiteet sekä mosaiikkiportaat. Sekä sisä- että ulkotilojen osalta<br>
Vääksyn yhteiskoulu on säilyttänyt alkuperäiset tyylipiirteensä hyvin.<br>
5.4 Kohteen historiallinen kerroksisuus<br>
Alkuperäisessä käytössä säilynyt Vääksyn Yhteiskoulun A-osa on<br>
säilyttänyt hyvin rakentamisajankohtansa tyylipiirteet. Vuosien saatossa rakennetut eri laajennusosat ovat helposti tunnistettavissa ja<br>
erotettavissa A-osasta, joka edustaa koulukompleksin vanhinta kerrosta.<br>
Kun tuo kerroksellisuus ympäriltä poistuu jää A-osa kokonaan yksin.<br>
5.5 Arvio kohteen arvoista<br>
Vääksyn Yhteiskoulun A-osalla on paikallishistoriallisia arvoja ja se<br>
liittyy Asikkalan koulutoiminnan ensivaiheisiin. Koulurakennuksen<br>
paikallishistoriallinen merkitys lähes sata vuotta samassa paikassa<br>
toimineena kouluna on merkittävä.<br>
Rakennuksella on rakennustaiteellisia arvoa ja se on säilyttänyt hyvin 1930-luvun alkuun ajoittuvan rakentamisajankohdan tyypilliset<br>
piirteet. Rakennuksen voidaan katsoa edustavan myöhäistä pohjoismaista klassismia sekä 1920-1930-luvun kaupunkikoulurakennusten<br>
suunnitteluperiaatteita. Massoittelu ja julkisivujen jäsentely, detaljit<br>
sekä materiaalit ovat lähes alkuperäiset.<br>
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Koulun taajamakuvalliset arvot jäävät vähäisiksi.<br>
Selvityksessä todetaan, että Vääksyn Yhteiskoulun taajamakuvalliset arvot jäävät vähäisiksi eli se ei sijaitse merkittävästi taajamarakenteessa vaan on irrallinen osa.<br>
Asikkalantien varressa sijaitseva kokonaisuus on rakentunut osa<br>
kerrallaan ja muodostaa mielenkiintoisen ja kerroksellisen esimerkin<br>
kouluarkkitehtuurista. Valmistuessaan rakennus oli Vääksyn ensimmäinen kivirakennus ja yksi merkittävimmistä rakennushankkeista<br>
Asikkalassa.<br>
Nyt ollaan tekemässä vastaavaa merkittävää rakennushanketta, joka vie Vääksyä eteenpäin myös pitkälle tulevaisuuteen.<br>
Arviossa kohteen arvoista todetaan, että Vääksyn Yhteiskoulun<br>
A-osalla on paikallishistoriallisia arvoja ja se liittyy Asikkalan koulutoiminnan ensivaiheisiin. Koulurakennuksen paikallishistoriallinen<br>
merkitys lähes sata vuotta samassa paikassa toimineena kouluna<br>
on merkittävä.<br>
Kohteen paikallista merkitystä ei voi sivuuttaa, mutta Asikkalan kunnalla on olemassa jo todella runsaasti arvokkaita kohteita, joita se ylläpitää mm. Päijännetalo (saneerattiin kokonaan), Danielsson-Kalmarin huvila ympäristöineen (mm. museoidut huoneet), vanha nuokku, Vääksyn vesimyllymuseo, Pohjolan talo, Telakkaranta/veteraanitalo sekä uusia inventoituja kohteita kuten Taidevintti/Kulmala, liikennepiston huoltorakennus, terveyskeskus ja tämä Vääksyn Yhteiskoulun A-osa.<br>
A-osan kohdalle ollaan tekemässä uutta ja siitäkin tulee vuosikymmenten kuluessa, merkittävä historiallinen rakennus, jota seuraavat<br>
sukupolvet suojelevat .<br>
Rakennuksella on rakennustaiteellisia arvoa ja se on säilyttänyt hyvin 1930-luvun alkuun ajoittuvan rakentamisajankohdan tyypilliset<br>
piirteet. Rakennuksen voidaan katsoa edustavan myöhäistä pohjoismaista klassismia sekä 1920-1930-luvun kaupunkikoulurakennusten<br>
suunnitteluperiaatteita. Massoittelu ja julkisivujen jäsentely, detaljit<br>
sekä materiaalit ovat lähes alkuperäiset. Rakennuksen alkuperäinen<br>
perushahmo on edelleen havaittavissa kattomuutoksesta, ikkunoiden uusimisesta ja julkisivujen osittaisesta värityksen vaihtumisesta<br>
huolimatta.<br>
Rakennuksen perushahmo on havaittavissa, mutta noita muutoksia<br>
on paljon ja niihin rakennustarkastaja on päätöksensä perustellut, ja<br>
ne on havainnut myös selvityksen tekijä. Muutettujen historiallisten<br>
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arvojen lisäksi on huomioitava, että rakennuksessa on havaittu sisäilmaongelmia ja sen kunnostaminen nykyiseen käyttöön on todella<br>
kallis. On huomattava, että saneerauksen onnistumista ei voida varmuudella luvata vaikka kohde purettaisiin runkoon saakka. On olemassa riski epäonnistumisesta.<br>
A-osan saneerauksesta on Berater Oy tehnyt tarkemman korjaustarveselvityksen, jossa kohteen korjausaste nousee 95 % ja kustannusarvio on n. 4,2 milj.euroa.<br>
A-osan purkamista on myös kysytty opettajilta ja heistä, jotka mielipiteensä ilmaisivat, on suurin osa purkamisen kannalla. Syyksi he sanovat, etteivät usko korjauksen onnistumiseen.<br>
Vääksyn Yhteiskoulun yhteenvedossa elokuun ja syyskuun 2019 sisäilmatilanteesta mainitaan, että henkilökunta ilmoittaa tasaisesti (ei<br>
suurta piikkiä) seuraavat tilat, joista he saavat oireita:<br>
A-osa: kirjasto, A-osan alimmat kerrokset (A001-tila).<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Yllä olevien selvitysten perusteella tekninen lautakunta on päätymässä A-osan purkamiseen, mutta ennen kuin lautakunta tekee purkamisesta lopullisen päätöksensä pyytää lautakunta valtuustolta ohjausta kyseisestä kohteesta.<br>
<br>
Asian käsittely kokouksessa<br>
Mari Jänisniemi- Honkala esitti ja lautakunta hyväksyi yksimielisesti,<br>
että ehdotukseen tehdään lisäys rakennuksen käytöstä sen jäädessä paikoilleen ja päätösehdotus on, että yllä olevien selvitysten perusteella tekninen lautakunta on päätymässä A-osan purkamiseen,<br>
koska rakennuksen mahdollisesti jäädessä paikoilleen ei sille ole<br>
osoitettu uutta käyttöä. Ennen kuin lautakunta tekee purkamisesta<br>
lopullisen päätöksensä pyytää lautakunta valtuustolta ohjausta kyseisestä kohteesta.<br>
Päätös<br>
<br>
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Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa tehdyllä lisäyksellä.<br>
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Tiedoksiantoasiat<br>
TEKNLTK § 69<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:<br>
Sopimukset<br>
Johtoalueen käyttöoikeussopimus, joissa Elenia Oy, johdonomistajana ja Asikkalan kunta, maanomistajana ovat tehneet johtoalueen<br>
käyttöoikeussopimuksen Asikkalan kunnan Kuutosmaa, kiinteistötunnus 16-401-37-7 -tilan käyttöoikeuden supistamisesta. Elenia<br>
maksaa kunnalle 20,00 euroa korvauksia.<br>
Asikkalan kunnan urheilukentän huoltohallin urakkasopimus allekirjoitettu Perustava Elementti Oy:n kanssa 9.8.2019.<br>
Pöytäkirjat<br>
Asikkalan alueurakan työmaakokouksen nro 30 / 14.8.2019 työmaakokouspöytäkirja<br>
Asikkalan kunta tilaajana ja Rakennusliike T. Allas Oy urakoitsijana<br>
ovat pitäneet Kalkkisten koulun lattiaremontin sekä Kalkkisten puukoulun verannan remontin 2. vuositakuutarkastuksen 4.9.2019.<br>
Muut<br>
L&T Biowatti Oy kanssa tehdyn hankintakaupan nro<br>
0162019277920 mittaustodistus. Puukaupan loppumaksu 239,35<br>
euroa (alv 0 %)<br>
Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.8.2019 (tilanne 24.9.2019).<br>
<br>
Käyttötalous<br>
<br>
Tulot<br>
<br>
Menot<br>
TA 2019<br>
<br>
Tekninen hallinto<br>
Palvelutuotantokiinteistöt<br>
Muut kiinteistöt<br>
Liikenneväylät ja<br>
yl. alueet<br>
Palo-, pelastusja suojelutyö<br>
Tukipalvelut<br>
Yhteensä<br>
<br>
Tot. 1.1-31.8. Tot. -% TA 2019<br>
<br>
-790 086<br>
<br>
-426 370<br>
<br>
-2 961 003 -2 111 839<br>
<br>
54<br>
<br>
Netto<br>
Tot. 1.1-31.8.<br>
<br>
351 040<br>
<br>
108 162<br>
<br>
71,3 4 989 400<br>
<br>
3 536 517<br>
<br>
Tot.<br>
<br>
30,8<br>
<br>
TA 2019<br>
<br>
Tot. 1.1.-31.8. Tot.-%<br>
%<br>
<br>
-439 046<br>
<br>
-318208<br>
<br>
72,5<br>
<br>
70,9 2 028 397<br>
<br>
1 424 678<br>
<br>
70,2<br>
<br>
-184 874<br>
<br>
-120 850<br>
<br>
65,4<br>
<br>
132 700<br>
<br>
85 482<br>
<br>
64,4<br>
<br>
-52 174<br>
<br>
-35 368<br>
<br>
67,8<br>
<br>
-773 479<br>
<br>
-587 238<br>
<br>
75,9<br>
<br>
77 200<br>
<br>
18 563<br>
<br>
24,0<br>
<br>
-696 279<br>
<br>
-568 675<br>
<br>
81,7<br>
<br>
-781 397<br>
<br>
-520 122<br>
<br>
66,6<br>
<br>
-781 397<br>
<br>
-520 122<br>
<br>
66,6<br>
<br>
-2 667 295 -1 788 544<br>
-8 158 134 -5 554 963<br>
<br>
67,1 2 667 295<br>
68,1 8 217 635<br>
<br>
1 724 436<br>
5 473 160<br>
<br>
64,7<br>
66,6<br>
<br>
0<br>
59 501<br>
<br>
-64 108<br>
-81 803 -137,5<br>
<br>
Investointien toteutumisvertailu 1.-31.8.2019 (tilanne 17.9.2019).<br>
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ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
§ 69<br>
<br>
Investoinnit<br>
<br>
19/28<br>
<br>
24.09.2019<br>
<br>
Menot<br>
TA 2019<br>
<br>
Talonrakennus<br>
Hankekoht. rakennusinv.<br>
Muut rakennusinvestoinnit<br>
Julkinen käyttöomaisuus<br>
Liikenne-, puisto- ja<br>
liikunta-alueet<br>
Irtain omaisuus<br>
Aineeton käyttöomaisuus<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
-1 625 000<br>
-1 595 000<br>
-30 000<br>
-1 220 000<br>
-1 220 000<br>
-20 000<br>
-100 000<br>
<br>
Tulot<br>
Tot. 1.1-31.8.<br>
<br>
Tot.-% TA 2019<br>
<br>
Tot.1.1-31.8.<br>
<br>
-305 955<br>
-305 955<br>
0<br>
-299 827<br>
-299 827<br>
<br>
18,8<br>
19,2<br>
<br>
15 000<br>
<br>
0<br>
<br>
24,6<br>
24,6<br>
<br>
20 000<br>
20 000<br>
<br>
0<br>
0<br>
<br>
-6 658<br>
-23 108<br>
<br>
33,3<br>
23,1<br>
<br>
Tot.-%<br>
<br>
Yksityiskohtaiset toteutumisvertailut on esityslistan oheismateriaalina.<br>
Uusi asian esittelyteksti on jaettu pöydälle ennen kokousta. Uudessa<br>
esittelytekstissä on 24.9.2019 päivitetty käyttötalouden toteutuma.<br>
Uudet toteutumisvertailuraportit on jaettu pöydälle.<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 70<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
20/28<br>
<br>
24.09.2019<br>
<br>
Viranhaltijapäätökset<br>
TEKNLTK § 70<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen seuraavat viranhaltijapäätökset:<br>
Tekninen johtaja<br>
Hankintapäätös<br>
9.9.2019 § 12<br>
<br>
Piekkolan leikkipuiston kunnostusurakka; Urakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen tehnyt<br>
Lappset Group Oyj.<br>
<br>
Suunnitteluinsinööri<br>
Sijoittamislupapäätös<br>
2.9.2019 § 10<br>
Valokuitukaapelin asentaminen katualueelle<br>
Anianpellontiellä; Telia Finland Oyj:lle annettu lupa<br>
asentaa valokuitukaapeli<br>
Muu päätös<br>
5.9.2019 § 5<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ranta-asemakaavan pohjakartan tarkastaminen<br>
Sysmän Vehkasalossa ja Vähä Varaissaaressa tilalla Kuntala 791-416-3-37; Hyväksytty ranta-asemakaavan pohjakartta, jonka on laatinut Maanmittauspalvelu Puttonen Oy Maanmittauslaitoksen aineistoista maastomittauksilla täydentäen<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 71<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
21/28<br>
<br>
24.09.2019<br>
<br>
Muut asiat<br>
TEKNLTK § 71<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Tekninen lautakunta päätti, että seuraavat kokoukset on 15.10. ja<br>
10.12.2019.<br>
____________<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS<br>
Toimielin<br>
<br>
Kokouspäivämäärä<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
24.9.2019<br>
<br>
MUUTOKSENHAKUKIELLOT<br>
Kieltojen perusteet<br>
<br>
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä<br>
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.<br>
Pykälät<br>
<br>
63 -65<br>
<br>
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,<br>
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.<br>
Pykälät<br>
<br>
Hallintolainkäyttölain 5 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.<br>
Pykälät ja valituskieltojen perusteet<br>
<br>
OIKAISUVAATIMUSOHJEET<br>
Oikaisuvaatimusviranomainen<br>
ja -aika<br>
<br>
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.<br>
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite, sähköposti ja telefax<br>
<br>
Asikkalan tekninen lautakunta<br>
osoite: Rusthollintie 2, 17200 VÄÄKSY<br>
postiosoite: PL 6, 17200 VÄÄKSY<br>
sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi<br>
telefax: (03) 888 6268<br>
Pykälät:<br>
<br>
66<br>
<br>
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoskisaannista.<br>
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.<br>
<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö<br>
ja toimittaminen<br>
<br>
Katso jäljempänä.<br>
<br>
Liitetään pöytäkirjaan.<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
22/28<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
23/28<br>
<br>
VALITUSOSOITUS<br>
Valitusviranomainen ja valitusaika<br>
<br>
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.<br>
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.<br>
<br>
Kunnallisvalitus<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
<br>
§<br>
<br>
Hämeenlinnan hallinto-oikeus<br>
osoite:<br>
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna<br>
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi<br>
telekopio:<br>
029 56 42269<br>
puhelin:<br>
029 56 42210<br>
Valitusaika: 30 päivää<br>
<br>
Hallintovalitus<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
<br>
§<br>
<br>
Hämeenlinnan hallinto-oikeus<br>
osoite:<br>
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna<br>
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi<br>
telekopio:<br>
029 56 42269<br>
puhelin:<br>
029 56 42210<br>
Valitusaika:<br>
<br>
Oikaisuvaatimus- /<br>
valituskirjelmän<br>
sisältö ja<br>
toimittaminen<br>
<br>
päivää<br>
<br>
Muu valitusviranomainen<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
<br>
§<br>
<br>
Valitusaika:<br>
<br>
päivää<br>
<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava<br>
<br>
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite<br>
<br>
päätös, johon haetaan muutosta<br>
<br>
miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi<br>
<br>
muutosvaatimuksen perusteet<br>
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos<br>
ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuskirjelmän / valituskirjelmän, siinä on mainittava myös<br>
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- /<br>
valitusajan alkamisen ajankohdasta.<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on<br>
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.<br>
Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.<br>
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä<br>
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät<br>
perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä.<br>
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite:<br>
<br>
Lisätietoja<br>
<br>
Pykälät<br>
<br>
Tuomioistuinmaksulain 31.12.2018 /1383 mukaan oikeudenkäyntimaksut hallinto-oikeuteen 1.1.2019 alkaen vireille tulevien asioiden osalta ovat seuraavat: Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä<br>
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä<br>
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija<br>
ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.<br>
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.<br>
<br>
Liitetään pöytäkirjaan<br>
OIKAISUVAATIMUSOHJE ERITYISALOJEN HANKINTALAIN 12 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET<br>
KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
24/28<br>
<br>
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai<br>
muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81<br>
§:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen.<br>
Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen<br>
tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös<br>
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.<br>
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:<br>
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.<br>
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa<br>
käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan<br>
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään<br>
viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta<br>
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.<br>
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon<br>
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.<br>
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen<br>
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.<br>
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.<br>
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:<br>
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan<br>
ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.<br>
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön<br>
hallussa.<br>
Toimitusosoite:<br>
Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:<br>
Asikkalan kunnan tekninen lautakunta<br>
Rusthollintie 2, PL 6<br>
17201 Vääksy<br>
sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi, puh (03) 888 6111, telefax 888 6268<br>
Pykälä 66<br>
_________________________________________________________________________________________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
25/28<br>
<br>
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen)<br>
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun<br>
voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla<br>
hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.<br>
I Oikaisuohje<br>
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi<br>
vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt<br>
ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös<br>
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).<br>
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on<br>
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.<br>
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi<br>
tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä<br>
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta<br>
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.<br>
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen<br>
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan<br>
tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen<br>
merkittynä aikana.<br>
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö<br>
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on<br>
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.<br>
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.<br>
Toimitusosoite<br>
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.<br>
Hankintayksikön yhteystiedot:<br>
Asikkalan kunnan tekninen lautakunta<br>
Rusthollintie 2, PL 6<br>
17201 Vääksy<br>
sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi, puh. (03) 888 6111, fax (03) 888 6268<br>
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
26/28<br>
<br>
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen<br>
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa<br>
asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.<br>
Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei<br>
saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on<br>
myönnettävä, jos:<br>
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeä; tai<br>
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.<br>
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on<br>
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.<br>
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.<br>
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja<br>
hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.<br>
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi<br>
tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä<br>
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta<br>
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.<br>
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen<br>
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan<br>
tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen<br>
merkittynä aikana.<br>
Valituksen sisältö<br>
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä,<br>
minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.<br>
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen<br>
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa<br>
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,<br>
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai<br>
asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.<br>
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä<br>
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen<br>
ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.<br>
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.<br>
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ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
7/2019<br>
<br>
27/28<br>
<br>
Valituksen toimittaminen<br>
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä<br>
päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa<br>
mukaan.<br>
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,<br>
lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.<br>
Valituskielto<br>
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea<br>
muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.<br>
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.<br>
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle<br>
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava<br>
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.<br>
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot<br>
Markkinaoikeus<br>
Radanrakentajantie 5<br>
00520 Helsinki<br>
puh. 029 56 43300, 029 56 43310, 050 406 1132<br>
telekopio 029 56 3314<br>
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi<br>
Pykälä<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
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